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Bijlage 2 

Actieplan Fietsparkeren 

Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking 


Locatie 

Almelo CS (2e fase) 

Almelo (fase 3) 

Almere Muziekwijk (SWOP) 

Almere Oostvaarders (SWOP) 

Almere Parkwijk (SWOP) 

Alphen a/d Rijn 

Amsterdam CS Westzijde 

Amsterdam Lelylaan 

Arnhem Presikhaaf 

Barneveld Centrum 

Beesd 

Bodegraven 

Boskoop 

Castricum 

Den Haag CS (extra upgrading 
Den Haag LNOI 
Den Haag Moerwijk 
Deventer Colmschate (SWOP) 
Didam 

Dordrecht (Krispijn) 

Enschede Drienerlo 
Franeker 
Halfweg 
Hillegom 

Krommenie Assendelft 

Krommenie Assendelft (mew) 

Kropswolde 

Leeuwarden Az fase 2 

Lichtenvoorde Groenlo 

Mantgum 

Nijmegen 

Nijverdal 

Sappemeer Oost 

Sassenheim 

Sittard 

Tilburg Universiteit 


Oplevering 


98 

Q2 2013 

264 

Q4 2013 

168 

Q3 2013 

184 

Q3 2013 

88 

Q4 2013 

280 

Q2 2013 

131 

Q2 2013 

1.000 

Q3 2013 

60 

Q2 2013 

793 

Q3 2013 

80 

Q4 2013 

192 

Q3 2013 

212 

Q3 2013 

1.522 

Q2 2013 

1.518 

Q2 2013 

522 

Q3 2013 

56 

Q1 2013 

72 

Q4 2013 

240 

Q2 2013 

142 

Q3 2013 

64 

Q3 2013 

300 

Q3 2013 

120 

Q3 2013 

352 

Q1 2013 

424 

Q2 2013 

4 

Q3 2013 

64 

Q4 2013 

0 

Q4 2013 

200 

Q2 2013 

48 

Q1 2013 

3.214 

Q3 2013 

672 

Q3 2013 

96 

Q1 2013 

120 

Q2 2013 

1.254 

Q3 2013 

808 

Q2 2013 
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Utrecht Leidsche Rijn 
Utrecht Terwijde (SWOP) 
Veendam 
Voorst Empe 
Waddinxveen 
Waddinxveen (SWOP) 
Waddinxveen Noord (SWOP) 
Weesp 

Wierden (2e fase) 

Wolvega 
Zaandam 
Zwolle Oosterlaan 
Zwijndrecht 
Alkmaar 

Amersfoort Mondriaanplein 
Amersfoort Schothorst 
Amsterdam Muiderpoort 
Barneveld Zuid 
Bodegraven (SWOP) 

Boxtel (vz) 

Boxtel (az) 

Buitenpost (SWOP) 

Bunnik (SWOP) 

Cuijk 

Cuijk (SWOP) 

Deurne 

Deurne (SWOP) 

Diemen (SWOP) 

Dieren (SWOP) 

Doetinchem (SWOP) 
Doetinchem de Huet (SWOP) 
Ermelo (SWOP) 

Geleen Lutterade (SWOP) 
Gorinchem (SWOP) 

Helmond Brandevoort 
Helmond Brandevoort (SWOP) 
Hilversum Noord (SWOP) 

Hoek v. Holland Strand 
Leeuwarden (miw) 

Lunteren (SWOP) 

Maarheeze 
Maarheeze (SWOP) 


352 

Q2 2013 

96 

Q4 2013 

160 

Q2 2013 

52 

Q2 2013 

80 

Q4 2013 

16 

Q4 2013 

8 

Q4 2013 

10 

Q2 2013 

128 

Q2 2013 

80 

Q2 2013 

1.092 

Q1 2013 

905 

Q1 2013 

384 

Q1 2013 

5.260 

Q2 2014 

744 

Q4 2014 

0 

Q4 2014 

160 

Q1 2014 

0 

Q4 2014 

64 

Q4 2014 

608 

Q4 2014 

64 

Q4 2014 

16 

Q2 2014 

16 

Q1 2014 

400 

Q3 2014 

112 

Q3 2014 

528 

Q4 2014 

64 

Q4 2014 

104 

Q1 2014 

80 

Q1 2014 

128 

Q1 2014 

32 

Q1 2014 

8 

Q1 2014 

32 

Q4 2014 

144 

Q4 2014 

104 

Q4 2014 

64 

Q4 2014 

16 

Q1 2014 

16 

Q2 2014 

-104 

Q1 2014 

16 

Q1 2014 

72 

Q3 2014 

24 

Q3 2014 
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Vriezenveen 

40 

Q2 2015 

Warffum (SWOP) 

16 

Q3 2015 

Woerden (az) 

1.244 

Q1 2015 

Wolvega (SWOP) 

0 

Q1 2015 

Zoetermeer 

512 

Q3 2015 

Opgeleverd tm Q3 2015: 

54.425 


In projecten ooaenomen noa niet ooaeleverd 



Amersfoort (HBF) 

81 


Amersfoort (voorplein) 

4.500 


Amersfoort BW-laan 

1.274 


Amersfoort Smallepad 

748 


Amsterdam Sciencepark 

352 


Appingedam (Gn III) 

171 


Arnhem 

0 


Arnhem Velperpoort 

184 


Arnhem Zuid (SAN VI) 

436 


Bedum (Gn III) 

92 


Beverwijk (HBF) 

0 


Borne 

120 


Breda (Zz) 

3.082 


Breukelen (gem) 

200 


Bunnik 

126 


Capelle Schollevaer (SRR IV) 

228 


Den Haag CS (Stichthage/upgr.) 

0 


Den Haag HS 

3.165 


Den Haag Laan NOI (MRDH III) 

400 


Den Haag Mariahoeve (MRDH III) 

100 


Den Haag Ypenburg (MRDH III) 

180 


Deventer 

2.400 


Dronten 

384 


Eindhoven Cz/Zz 

1.156 


Eist (SAN VI) 

100 


Ermelo 

532 


Etten leur 

154 


Gaanderen 

232 


Goor 

120 


Grijpskerk (Gn III) 

127 


Groningen Noord (Gn III) 

248 


Haarlem 

0 


Harderwijk (HBF) 

0 
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Helmond Brandevoort (NB II) 

104 

Hengelo 

2.134 

Hoek v. H. Haven (SRR III) 

260 

Holten 

208 

Hoogezand-Sappemeer (Gn III) 

136 

Koog Zaandijk 

312 

Loppersum (Gn III) 

84 

Maassluis (SRR IV) 

180 

Maastricht (onbew/Oost/az) 

616 

Maastricht Centrumzijde 

1.500 

Martenshoek (Gn III) 

154 

Nieuw Amsterdam 

64 

Nijmegen Heijend. (SAN VI) 

120 

Putten 

472 

Rijswijk (MRDH III) 

600 

Rotterdam Blaak 

920 

Rotterdam Lombardijen (SRR IV) 

278 

Rotterdam Noord (SRR IV) 

192 

Rotterdam Zuid (SRR IV) 

113 

Scheemda (Gn III) 

86 

Schiedam Nieuwland (SRR IV) 

82 

s-Hertogenbosch Oost (NB II) 

8 

Tilburg 

4.150 

Venlo 

112 

Vlaardingen West (SRR IV) 

80 

Winschoten (Gn III) 

99 

Zoetermeer Oost (MRDH III) 

150 

Zuidbroek (Gn III) 

66 

Zuidhorn (Gn III) 

301 

Zwolle Oosterlaan 

0 


Reeds afaesproken / SG akkoord: 


Amsterdam CS (voorkeursvar.) 

0 

Enschede Nz 

1.000 

Groningen (voorkeursvar.) 

0 

Harderwijk (bijdrage nieuwbouw) 

400 

Heerlen 

1.000 

Herstelprogramma (deels opgedragen) 

0 

Leeuwarden 

1.550 

SWOP 

5.000 

Utrecht (HBF restbudget) 

0 

Wijchen 

1.500 
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Zaandam 275 

Zutphen Nz (standaard scope) 600 

Zutphen (HBF Nz) 0 

Zwolle (voorkeursvar.) 0 


Totaal aantal plaatsen 



Dit is de totale gerealiseerde en nog te verwachten scope binnen reeds beschikte bedrag 74,1 mio 



Utrecht (pilot beheer)) 

Totaal aantal plaatsen 





